दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८३/प्र.क्र.१४५/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ जुले, २०२४. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
का-९/आस्था-७/नइबां/भद्रावती/१२४/२०२४, दिनांक १४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, ब्रम्हपूरी, जिल्हा-चंद्रपूर 
या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु. २,१४,२५,६६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा लाख 
पंचवीस हजार Wer) बासष्ट मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभीड यांनी तयार केळे 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा. बां. मंडळ, चंद्रपूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांनी सहमती दर्शवली आहे. 
०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, ब्रम्हपूरी, जिल्हा-चंद्रपूर 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु. २,१४,२५,६६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा लाख 
पंचवीस हजार Wel बासष्ट मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या 
अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 
शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे ठाक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/३८३/प्र.क्र.१४५/म-१ 


(९ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 

दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(५) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून 
भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०७०२१७३६३६६९१९ असा आहे. 

सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
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(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभीड (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८३/प्र.क्र.१ ४५/म-१ ह. C 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


‘ANE OF WORK :: Construction of Sub Registar Office at Bramhapuri Tq. Bramhapuri Distt. 
Chandrapur. 


RECAPITULATION SHEET 

जिरा Particulars of Scope Norms (Unit/RateRs.Per |________ CostRs. sid 
Sqm/M/Lumpsm etc. 

aes wise 
न्य ES ENTIAL ITEMS a eee ह ee ee eee eee 

: S leaden - - 
0. क. gain Proper(BuiltUpArea-Sqm) | 1311117777 
_.|_._.| Basement aa ae a a 
|. Still Floor aa aan So a ae | 
_.|...| Ground Floor aa 
ne | nee St Floor ४७००७7 ५ 
|. 2nd Floor ae een a re (.._______._._) 
__]____ ठा Floor | 0.00 |Sqm | 000 (|[PerSqm[ oO | | 
: ~~ Foundation in B.C/ Weak Soll a as ae) 
|. Total B.U.A] 221.66 [Sqm | Sub-Total=(a)_ ||| 

ee Fuel Gas Pipeline 0200009000. (ee a १8१. _. ee 0... 
tre र _|Rain/Roof water harvesting 12--. “ओके हि. धा 
_.2____ Solar roof top a Se क्त eee 


[CF TRamp forhandicap | |__|} | __] 70000 70000 


|g Fumiture (Rs. 5000/Sqm.) | 221.66 _| 7000.00 1551620 1551620 
| dC 2624620 T 


कक जू | | Sub-Total=(b+c+d+e+f+ bese 
_2 | \Water Supply and SanitaryWorks |__[1_5% Toff) | OT C8 17469 


SE ee oe ee eee ee |! | 
__|Electrification 1... - Ee ee eee eee . ततव 
__|Fire Fighting Arrengments etc. ० as 1 आर र्‍ 
ot il ee Sa 
आ ee ae आओ ae क ee हाल पयन 
a a हया a eS AT Ae तमाम 
| Compound wall & 150 Rmt. 16089 Per Rmt. 2413350 2413350 
\Entrance Gate (With 
|Bea utification) 
Ae pee Be 
i\Patnway, Drain 
il Developmentofground | | | i _—sdt Lumpsum 200000 
_{_V_|Parking 521... een (See 
_७॥_ Retaining wall eve Se ee Be ०२05000... 00... 
_vi__|Land scaping Ses eee See ae 
| Wil ‘Soil Investigation cy ० ७०.००. TS 0000 
“[-Vill_|Dismantaling amit a” (an का का ee 
pe eat) en ae hc a ee ee! 
veal eke ers Leer Seek Ree ee (ee 
__.€) OPTIONAL ITEMS (eGS eek Ce ee, ee ae 
i \Underground water tank for Rainwater Harvesting ae Sea a ता 2... 
“""T3""lWater Main Storage, Pump house, Borewelletc. | |!_____ | 
|_| 3_ |Airconditions / Central Cooling (2.2 003002. ete 
on ee : : ag, eS ieee eas aed a ec 
io “ {External toilets Pees ee oa Pao A Ss pais 
/ | § |AB Room,Area lightings, pumps, generator | ___{Lumpeum | sa | 
|__| 8 {Sewerage Treatment Plant ee Ee ees Rae केच्या ee 
वि | हि! Project Cost (P) = (A)+ (B)+ (८ ce | ee 
७ /BROVISIONS SS Oe aoe I Se eee! "ळा 
1 /Sontigencies pee हा [_____ | ee 
SC a a Sc जक 


PLINTH AREA RATES FOR 


i3uilding Proper cost 
|=lectrical work 
\Nater Supply 
0114-41 

Total Project Cost = 
TPC/Area (as per "a") 


Particulars of Scope 


tou wou ou 


Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 


Norms (Unit / Rate Rs. Per 
Sqm/M/Lumpsm etc. 


[on(P) ]______|__2932624 2932624 

[_01 (?)_|________|_1629236 1629236 

हक्का Sub Total= (0 [________1___________|___5133305 ५ 
___21425662 ५८ 


Total Cost of the Project = (TPC): (A+B+C+D 
oe, का 


लळा Say Rs. Lakh. 


Component Total 
wise 


/Sqm 
/Sqm 
/Sqm 
Sqm 

ISqm A 


oan. ण: 
QI We jars 
B)% » 


